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1 二 級 河川 気仙 川 災害 復旧 工事 (気仙 川 水 門 ) の 進捗 状況 に つい て 


陸前 高田 市 二 級 河川 気仙 川 河口 部 に お いて 、 津 波 対 策 と し て 実施 し て いる 

気仙 川 水門 」 の 新設 工事 が 本 格 化 し て いま す 。 

現場 で は 水門 工事 に 先立ち 、 基 礎 杭 を 施工 する た め の 「 仮 締切 り 工事 ( 1 期 ) 」 が 
完了 し まし た 。 仮 締切 り 工 事 の 完了 に より 、 現 在 は 水門 本 体 の 「 基 礎 杭 」 の 打 設 
工事 を 行っ て いま す 。 杭 の 打 設 に は 鋼管 杭 の 打込み と 硬質 岩盤 掘削 を 同時 に 行 
うこ と の 出来 る 特殊 工法 (PRD-ROSE 工 法 ) を 採用 し 、 工 期 短縮 を 図っ て いま す 。 
な お 、 現 場 は 気仙 川 を 人 遮断 する こと の 無い よう 、 「 1 期 、T 期 」 の 2 回 に 分 
け て 工事 を 実施 し ます 。 



















































































































































































本 = 王 po ーー ーー]|(PRD ROSEE 法 ) 








2 越 喜 来 海岸 防潮 堤 復旧 工事 の 進捗 状況 に つい て 


大 船渡 市 三陸 町 越 喜 来 海岸 で は 防潮 堤 工事 の 施工 に 先立ち 実施 し た 既設 防潮 
是 や 水門 の 取 壊 し 作業 が 概ね 完了 し 、 現 在 は 新た に 整備 され る 
を 行っ て いま す 。 
また 、 水 門 整 備 に 伴い 二 級 河川 浦 浜川 (県 管理 河川 ) の 切替 が 必要 と な る こ 
詳 学 人 気仙 川 水門 工事 同様 に 鋼 矢 板 を 用 いて 河川 の 仮 締切 工事 を 実施 し て お 
0 


















































































































































① 位 置 図 ② 平 面 図 
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③ 現 場 作業 状況 





3 大 船渡 湾 防 潮 堤 整備 に か か る 高 さ 表示 板 の 設置 に つい て 


新た に 整備 され る 防潮 堤 の 高 さ を 実 感 し て いた だ く こ と を 目的 に 、 大 船渡 市 
赤崎 町 に 「 高 さ 表 示 板 」 を 設置 し まし た 。 高 さ 表 示 板 は 平成 24 年 度 に 大 船渡 市 大 
船渡 町 野々 田地 区 (須崎 川 水門 付近 ) に 1 基 整 備 済 み で 、 今 回 は 同じ 形式 の 表 
示 板 を 赤崎 町 に 2 基 整 備 し まし た 。 

高 さ 表示 板 は 大 船渡 湾 に 計画 され る 、 高 さ TP.+7.5m (※) の 防潮 堤 整 備 高 
示し て いま す 。 な お 、 大 船渡 町 茶屋 前 地区 で は 先行 し て 防潮 堤 整備 が 進め られ 
て お り 、 実 際 の 防潮 堤 高 さ を 確認 する こと が 出来 ます 。 


(※TP. と は 東京 湾 の 平均 潮位 を も と に 定め られ た 全国 の 標高 の 基準 と な る 海水 面 の 高 さ の こと で す ) 
① 位 置 区 








「 新 し い 防 潮 堤 の 高 さ 」 
を 表示 し て いま す ! 
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